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Definitief projectplan Waterwet en Ontwerp besluit tot aanpassen van de 
legger van het project "Vergroten regenwaterbuffers fase 3" 

Waterschap Roer en Overmaas heeft het projectplan, met bijbehorend besluit tot aanpassen van de 
legger, voor het project "Vergroten regenwaterbuffers fase 3" definitief vastgesteld. Dit project ligt in 
de gemeenten Onderbanken, Sittard-Geleen, Heerlen, Schinnen, Beek, Eijsden-Margraten, Gulpen- 
Wittem, Maastricht, Simpelveld en Vaals. 

Inzagetermijn van dit definitief projectplan en besluit tot aanpassen van de legger is van donderdag 10 
maart 2016 tot en met donderdag 21 april 2016. 

Strekking 

Ter bescherming van het landelijk en stedelijk gebied tegen water- en modderoverlast heeft het water¬ 
schap de beschikking over ca. 400 regenwaterbuffers. Op grond van de Normeringskaart Wateroverlast, 
die is opgenomen in de door de provincie Limburg vastgestelde provinciale omgevingsverordening, 
moet het waterschap een beschermingsniveau bieden dat gebaseerd is op de gebruiksfunctie van het 
gebied. Voor de meeste buffers betekent dit een beschermingsniveau van 1:25. 

Om dit te garanderen moet de bergingsinhoud van totaal 120 a 150 regenwaterbuffers worden vergroot. 
Dit gebeurt gefaseerd. Eerder zijn ruim 100 buffers aangepast. Thans is fase 3 aan de orde. Hierin kunnen 
16 buffers worden vergroot. 

Het aanpassen van de buffers gebeurt op 8 locaties door de bestaande buffer binnen de huidige buffer- 
locatie te vergroten of door een nieuw buffercompartiment aan te leggen aansluitend aan de bestaande 
buffer. De overige 8 buffers worden vergroot door aanleg van een geheel nieuwe buffer. De werkzaam¬ 
heden bestaan uit het vergraven van het maaiveld ter plaatse met een bulldozer en/of een hydraulische 
kraan. Tijdens de uitvoering worden waar nodig onder andere maatregelen getroffen voor beschermde 
planten- en diersoorten. 

De specifieke plankaarten met bijbehorende gegevens per bufferlocatie kunnen worden ingezien bij 
Waterschap Roer en Overmaas, afdeling Projecten en Waterkeringen, telefoon 046-4205700. 

Terinzagelegging 

Het door het bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas op 1 maart 2016 definitief vastgestelde 
projectplan Waterwet en bijbehorend besluit tot aanpassen van de legger van het project "Vergroten 
regenwaterbuffers fase 3" ligt met ingang van 10 maart 2016 gedurende zes weken (tot en met 21 april 
2016) tussen 9.00 uur en 16.00 uur ter inzage in het waterschapshuis, Parklaan 10 te Sittard. Het is aan 
te bevelen een afspraak te maken indien u de plannen wenst te komen inzien. 

Inspraak 

Na definitieve vaststelling van het projectplan kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan 
is betrokken tegen dit projectplan beroep instellen conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Hij 
dient daartoe binnen zes weken na bekendmaking van het projectplan beroep in te stellen bij de 
rechtbank. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het beroepschrift 
is gericht en de gronden van beroep. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende 
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit projectplan 
naar voren heeft gebracht. Een beroepschrift moet in tweevoud worden gericht aan de rechtbank Lim¬ 
burg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van 
dit projectplan. 

Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het projectplan 
direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingesteld indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde 
hiervoor is dat ook beroep wordt ingesteld. Voor de behandeling van het beroep en/of het verzoek tot 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 
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Wij verzoeken u vriendelijk een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een voor¬ 
lopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas 
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